ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್‌. 


ಪಂ 


. ತುಕ್ನೆ ದುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಂಖ್ಯೆ : . 28ರ 
‘0 ಸದಸ್ಯರ ಹೆನರು ¢ ಶೀ ಪ್ರಕಾಶ್‌ ಕೆ. ರಾಥೋಡ (ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ 
ಹೊಂಏಿದವರು) 
ಉತ್ತರಿಪಬೇಕಾದ ವಿವಾಂಕ 16.07.2೦19 
ಉತ್ತರಿಪುವ ಸವರು ಇಲಪಂಪನ್ಯ್ಕೂಲ ಸಚವರು 
k (ಭಾಲಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ನವಿೀರಾವಲಿ) 
Ks Tk 
ಪಶ್ಸೆಗಳು - ಉತ್ತರಗಳು 


ಇ. 7ನಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಧ್ಯಂತ ಕಳೆದ 


'!'2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. ಮತ್ತು! 
ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ. ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ' 


| 'ಬಿಡುಣಡೆಯಾಗಿರುವ - ಅನುದಾನ 
|ಮೊತ್ತೆದ ವಿವರ ಒದಗಿಸುವುದು. 


ನವಯಪುರ ಜಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ (2018-19 & 2017-18) ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. 

ಮತ್ತು ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ. ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ ಮೊತ್ತದ ವಿವರಗಳು 

ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ. ; - 
(ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ) 


ನಡಗಡಹಾನ 
ಕ್ರ ಹಂಚಿಯಾದ ಅನುದಾನ ೫ 
| ಹರ್ಷ ಸ | ಅನುದಾನ 
5 OSES] ಟವರ್‌ವಿ 
TE TOSS TUTTI 300] 1630 
5 ನವಮ 80 CRON SAT 
ಎಣ್ಜ ——I T3303 2530 


ಇ. [ಐಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಇದ ನರ್ಷಗ್ಲ ಧಂ & 2017-18) ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ 
ತನುದಾನದಥಿ ಈಗಾಗಲೇ | ವ್ಹಿ ಟ್ರಎಸ್‌ಪಿ. ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ' ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ಸಿಪಿ | 
ಪ್ರಾರಂಭಿಸದಿರುವ ು ಇ ೪ 
|] ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾವುವು (ವಿವರ | ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 761 ಸಂಖ್ಯೆ. ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ 

ಗೆ: py 
[ ಯೋಜನೆಯಡಿಲ್ಲಿ 207 ಸಂಖ್ಯೆ ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 2017-18 ನೇ 
ಇ | ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಹ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸದೇ ಇರಲು 
ಕಾರಣವೇನು (ವಿವರ 
| ಒದಗಿಸುವುದು) 


' ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಖ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 528 


ಸಂಖ್ಯೆ ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪೈಕಿ 521 ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಟೆಂಡರ್‌ 
ಮೂಲಕ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 337 ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಬಾಕಿ ಉಳಿದ 
184 ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ವಿವಿಧ ಹಂತದ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ | 
ಯೋಜನೆಯಡಿಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 107 ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪೈಕಿ 106 ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಈಗಾಗಲೇ ಟೆಂಡರ್‌ ಮೂಲಕ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 54 ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬಾಕಿ: ಉಳಿದ 53 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ವಿವಿಧ ಹಂತದ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 233 ಸಂಖ್ಯೆ ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 40 
ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಬಾಕಿ ಉಳಿದ 193 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ" 
ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಟಿಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 100 ಸಂಖ್ಯೆ ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 20 
ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಸತಿಯಲಿದ್ದು, ಬಾಕಿ ಉಳಿದ 80 ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 


ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 


( 
ಪಂಖ್ಯೆ: ಜಪಂ ೦೨ ಎಂಎಲ್‌ಎ 2೦1೨ 


(ಹಿ.ಪೆ.ಶಿವಹುಮಾರ್‌) 
ಜಲಸಂಪನ್ಯೂಲ ಸಟಿವರು 


